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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 39 

6 Φεβρουάριου 2015 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. διακ. 9/2014 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για 
τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγ¬ 
ματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ- 
ΔΗΣ) - μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε. 
9ον.0Γ του συστήματος - για την προμήθεια Συστή¬ 
ματος Μεταγωγής Αεροναυτικών Μηνυμάτων ΑΡΤΝ/ 
ΟΙΩΙΝ/ΑΜΗδ - Διακήρυξη 9/2014 (η με αρ. πρωτ. 
Δ11/Ε/37790/23996/28-11-2014 απόφαση), μετατίθεται 
κατά τριάντα ημέρες, ήτοι για την 6η Μαρτίου 2015 
και ώρα 17:00, σύμφωνα με την Δ11/Ε/3131/2021/2-2-2015 
(ΑΔΑ 6Ξ7Φ1-6ΧΝ) απόφαση. 

Κατά τα λοιπά η απόφαση Διακήρυξης Δ11/Ε/37790/ 
23996/28-11-2014 ισχύει ως έχει. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού 
και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 
09:00 - 15:00, τηλ. 210 - 8916264 (Ν. Μπουζάκης). 

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 30/1/2015. 

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 2015 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Εφοδιασμού 
Β. ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, διακηρύττει ότι την 24 
η του μηνός Φεβρουάριου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στο Δημαρχείο Βορείων Τζουμέρκων, θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 


μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, 
Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις 
του Π.δ. 334/2000, Π.δ. 609/1985, Π.δ. 210/1997, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση παλαιού λατομικού 
χώρου στη θέση Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. Πραμάντων - Υποέρ- 
γο 1: Διαμόρφωση - αποκατάσταση παλαιού λατομικού 
χώρου Αγ. Παρασκευής Πραμάντων για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων άθλησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευ¬ 
σης και αναψυχής» Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου 
είναι: 948953, (κωδικός ΣΑ 282/8), και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «Υποέργο 1: Διαμόρφωση - αποκα¬ 
τάσταση παλαιού λατομικού χώρου Αγ. Παρασκευής 
Πραμάντων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων άθλησης, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογι¬ 
σμό 46.645,60 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) β) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολο¬ 
γισμό: 58.606,96 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) γ) κατηγορία πρασίνου, με προϋπολογι¬ 
σμό 20.812,44 ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση την 1η τροποποίηση της μελέτης 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44601/3638/ 
7-8-2012 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρη¬ 
σης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. (Η 1η τροποποίηση της μελέτης συντάχθη¬ 
κε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), 
ανέρχεται στο ποσό των 126.919,33 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 156.110,78 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Πράμαντα Ιωαννίνων, 
μέχρι τις 19-02-2015. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά από 
την ιστοσελίδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στον 
σύνδεσμο νννννν.νοΐ'θίαΙζουπίΘΐΙο.ςιΐ' - Διαγωνισμοί. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα διακήρυξης τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη πτυχίου για 
έργα κατηγορίας οδοποιίας, στην Α1 και άνω τάξη πτυ¬ 
χίου για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 
και άνω τάξη πτυχίου για έργα κατηγορίας Πρασίνου 
(Π.δ. 146/1988 άρθ. 7 παρ. 3), στελεχωμένες από Δασολό¬ 
γο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν τάξη Α2 και άνω, για έργα 
κατηγορίας Πρασίνου (Π.δ. 146/1988 άρθ. 7 παρ. 3), στε¬ 
λεχωμένες από Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

γ. Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνι- 
κών'Εργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφόσον ανήκουν στην Γ' ή Δ' τάξη 
πτυχίου (άρθρο 16 του Π.δ. 437/1981). 

δ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

ε. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 


σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. 
δηλαδή 2.539,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Ο 
χρόνος ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες και 30 
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180,00 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 270,00 (Δια¬ 
κόσιες εβδομήντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑ 282/8) 

Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 
και θα επικυρωθεί από το τμήμα Τοπικής Αυτοδ/σης 
και Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων της Δ/νσης Διοίκη¬ 
σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, αρμόδιοι υπάλληλοι Γε- 
ωργία Μάγκου ή Ευτυχία Μάργαρη και Ιωσήφ Ζιώγας 
(τηλ· 2659360231 - 225, ΡΑΧ επικοινωνίας 2659 0 61421), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πράμαντα, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΈ.» 

Αριθμ. 12 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΈ. 
προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης της χαμηλότερη τιμή για την παροχή εργασιών 
με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την 
λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Χίου», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και προϋπολογι¬ 
σμού εκατόν ογδόντα μία χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ 
(181.130,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ16%, σύμφωνα 
με την από 9-1-2015 Μελέτη της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΙΑ- 
ΝΟΧ ΑΕ, στο Δήμο Χίου, Δημοκρατίας 1 στην αίθου¬ 
σα Δημοτικού Συμβουλίου, τκ. 82100, τηλ. 2271350874, 
6942065842, την Πέμπτη 26 Φεβρουάριου 2015 και ώρα 
11:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 
έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασί¬ 
ας όπως αυτή περιγράφεται από την 9-1-2015 Μελέτη 
της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ. Τα συμπράττονται φυσικά και νομικά 
πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή 
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της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, 
που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλλει 
άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στον ανάδοχο κοινοπρα¬ 
ξία. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί 
εγγύηση συμμετοχής ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 3.122,68 €. 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικά και 
θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουάριου 
2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δήμο Χίου, Δημοκρατίας 1, 
τκ. 82100, στο γραφείο 7, τηλ. 6942065842, 6973037118, 
2271350874. 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό: Για την 
εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν. 3463/2006, και το Π.δ. 28/1980, όπως ισχύουν, ενώ 
οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα 
(30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληρο¬ 
φορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Δευτέρα 
9/2/2015 έως και την Τετάρτη 25/2/2015 από από τον 
Δήμο Χίου, Δημοκρατίας 1, τκ. 82100 στο γραφείο 7, τηλ. 
6942065842, 6973037118, 2271350874. 

Χίος, 2 Φεβρουάριου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Αριθμ. 1783 

Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού διακηρύττει ότι θα δι- 
εξαχθεί δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό πρωτ. 
11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 
(Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ τ. Β' αρ. 185/23-3-1993), του Π.δ. 60/ 
2007, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ¬ 
δικας). Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), το Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ 120 Α'), του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014), του 
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α708-08-2014) και την υπουργική 
απόφαση Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β'), όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩ¬ 
ΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φο¬ 
ρείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓοπιίΙόθυε.ρον.ρΓ του συστήματος μέχρι τις 31/03/2015 
και ώρα 17:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ Α7120/29.05.2013) στο άρθρο 11 της υπουργικής 
απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β72677/21.10.2013) «Τεχνι¬ 
κές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι¬ 
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.δ. 60/2007. 

Ο κωδικός της πράξης είναι: 185866 και πρόκειται για 
το Ιο υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 


Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας, με 
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 33/2013 της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 353.330,60 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 434.596,64 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Σερβίων Βελβεντού - Πλατεία Ελευθερίας, ή 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχο¬ 
λούνται με την εμπορία ανάλογων ειδών και είναι εγ¬ 
γεγραμμένοι στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης 
των ειδών χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 7.066,61 ευρώ και η σχε¬ 
τική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Σερβίων Βελβεντού. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις. 

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στην προμήθεια του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται 
και η εργασία για το «ξεμοντάρισμα» της παλιάς εγκα¬ 
τάστασης καθώς επίσης και κάθε απαραίτητη εργασία 
τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού και η δοκιμή για την 
απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του. (Το κόστος αυτό 
αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή και συμπεριλαμ- 
βάνεται στην τιμή της προμήθειας). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με πο¬ 
σοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/8). 

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με την 
εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Θεοδωρίδης 
Εμμανουήλ (τηλ - 2464350132, 2464350100, 2464350117 
Φαξ: 2464350140) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοι¬ 
νότητας έγινε στις 30-1-2015. 

Σέρβια, 2 Φεβρουάριου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. διακ. 8/2015 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 
προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118/29/01/2015 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε70 
(ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΓΙΑΛΑΣΙΟΥ - ΜΙ¬ 
ΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)» Πρ/σμού: 700:000,00 € (με 
Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασι¬ 
ών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 568.536,05 € (δαπάνη 
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή 
ή σε Οϋ τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή¬ 
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 
παραλιακή οδός Ναυπλίου - Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο) 
μέχρι τις 19/02/2015. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέ- 
λας τηλ· 27523-60433,432, ΡΑΧ: 27523-60452. 

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα 
με το υπόδειγμα τύπου Β', όπως εγκρίθηκε με την αρ. 
487/ 2013 (ΦΕΚ 2897 Β715-11-2013) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ. 
ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των 
Ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014 [απόφαση 338/2014 
Κατευθυντήρια Οδηγία 6 (αρ. πρωτ. 4591/3-11-2014) της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.]. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/02/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ. 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης [άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)]. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η Τάξη Πτυχίου και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.383,00 ευρώ 
με ισχύ τουλάχιστον εννέα(9) μηνών και 30 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ 
201452600005. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Ναύπλιο, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 7/2015 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 
προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116/29-01-2015 


απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο δια¬ 
γωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΣ¬ 
ΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠ.0.19Α 
(ΤΜΗΜΑ Ι.Κ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ)» Πρ/ 
σμού: 1.050.000,00 € (με Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελείται από 
την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 
852.473,78 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή 
ή σε ΟΩ τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή¬ 
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 
παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο) 
μέχρι τις 19/02/2015. Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέ- 
λας τηλ· 27523-60433, 432, ΡΑΧ: 27523-60452. 

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα 
με το υπόδειγμα τύπου Β', όπως εγκρίθηκε με την αρ. 
487/2013 (ΦΕΚ 2897 Β'/15-11-2013) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ. 
ΣΥ. και προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των 
Ν. 4250/2014,4278/2014 και 4281/2014 [απόφαση 338/2014 
Κατευθυντήρια Οδηγία 6 (αρ. πρωτ. 4591/3-11-2014) της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ], 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/02/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ. 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης [άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)]. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην 2η Τάξη Πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας) γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.074,00 ευρώ 
με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 2014ΕΠ52600005. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Ναύπλιο, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Αριθμ. 781 

1. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙ¬ 
ΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ συνολικού 
προϋπολογισμού 184.269,42 € συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%. 
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Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 998/1979 και συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) χωματουργικές εργασίες, με προϋπολογισμό 87.232,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 58.867,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Μορφοβούνι μέχρι τις 19/02/2015 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
24413 582207, ΐαχ επικοινωνίας 24410 95308, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Α. Ποντικά. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη, καθώς και όλες τις ανώτερες τάξεις των καλούμενων τάξεων Μ.Ε.ΕΠ., για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμ¬ 
μένους στο ΜΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.δ. 146/1988. 

Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, εφόσον ανήκουν στην Γ' και Δ' τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Π.δ. 437/1981 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.996,25 € ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
- Π.Α.Α. 2007-2013, με ποσοστά Κοινοτικής Συμμετοχής 80% και Εθνικής Συμμετοχής 20% 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 10% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51 
του ΚΔΕ και σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4071/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4156/2013, 
Ν. 4199/2013 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το άρθρ. 157 του Ν. 4281/2014. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

Μορφοβούνι, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 1675 


Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.627,00 € 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗ¬ 

ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ σε ΕυΐΌ 

ΤΠ1 

Ποδήλατα ενηλίκων ανδρών 

25 

350 

8.750,00 

ΤΠ2 

Ποδήλατα ενηλίκων γυναικών 

20 

350 

7:000,00 

ΤΠ3 

Ποδήλατα παιδικά 

5 

150 

750,00 

ΤΠ4 

Σύστημα πρόσδεσης 

6 

1400 

8.400,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

24.900,00 

Φ.Π.Α. 23% 

5.727,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

30.627,00 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγίου Νικολάου, Γουρνιών 13 και Γιαμπου- 
δάκη, Τ.Κ. 72100, στις 11 μηνός Φεβρουάριου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του υποέργου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, με ισχύ του¬ 
λάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή ποσού 498,00 €. 

Αντίγραφα της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής 
και τη μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέχρι την 
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προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγω¬ 
νισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 -13:00, 
από το Δήμο Αγίου Νικολάου, Ταχ. Δ/νση: Γουρνιών 13 
και Γιαμπουδάκη, τηλ.: 28410-89923 Αρμόδιοι υπάλληλοι 
για πληροφορίες Σοφία Γεροντή, Παγκάλου Ζαμβία Ραχ 
2841089938 ο-πιαίΙ 39θΐΌηΙί@άίηηο339η.9Γ και από την 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο (νννννν. 
άίπιοδ39η.9Γ)· 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) 
φορά, στην ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Λα- 
σιθίου και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περί¬ 
ληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί και σε εμφανές 
σημείο του Δημαρχείου Αγίου Νικολάου, θα αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αγίου Νικολάου νννννν.άίπιοεΒρη.ρΓ. θα αποσταλεί 
επίσης και στο Επιμελητήριο Λασιθίου. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Αγιος Νικόλαος, 2 Φεβρουάριου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Αριθμ. διακ. 482 

Ανακοινώνουμε, ότι η Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά για την «προμήθεια πέντε (5) 
αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 
μετά του απαραίτητου εξοπλισμού τους». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοπιίίΙτθυε.ρον.ρΓ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-03-2015 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
09-03-2015 και ώρα: 12:00 Μετά την παρέλευση της κα¬ 
ταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνα¬ 
τότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι 
οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις. 

Προϋπολογισμός (συνολικός): 108:000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - δι- 
ευκρινήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακή¬ 
ρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονι¬ 
κά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης νννννν.ρΓοπιίίάθυδ.ρον.ρΓ, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Λαμία, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 


( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Αριθμ. 2699/28 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ 
ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ - Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ» με το σύ¬ 
στημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, προϋπολογισμού 
1.700.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-02-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στη 
Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Διοικη¬ 
τήριο στο Μεσολόγγι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π,μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Προ¬ 
γράμματος Δ.Ε. 12012ΕΠ00100010)». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

α. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

β. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
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επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.642,28 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΔΩΔΕΚΑ 
(12) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων, Διοικητήριο στο Μεσολόγ¬ 
γι, (Πληροφορίες: Στούκα Δήμητρα τηλ.: 2631361622 και 
Γεωργία Σχοινά, τηλ: 2631361642 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 19-02-2015 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Δ/νση ΤεχνικώνΈργων ΠΈ. 
Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 717 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για 
την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 287.855,00 € πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., (333.911,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ16%), με 
κριτήριο κατακύρωσης: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκα¬ 
τό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 


λιανικής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου (βάση του 
παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων) για την Ομάδα Α ανά είδος (βενζίνη αμό¬ 
λυβδη 45:000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 170:000 λίτρα 
και πετρέλαιο θέρμανσης 10.000 λίτρα) ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 288.996,60 € με ΦΠΑ 16%. 

Τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την Ομάδα Β συνο¬ 
λικά (λιπαντικά) ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.419,20€ 
με ΦΠΑ 16%. 

Τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την Ομάδα Γ συ¬ 
νολικά (αέριο καύσιμο) ενδεικτικού προϋπολογισμού 
6.496,00€ με ΦΠΑ 16%). 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στον διαγωνισμό που 
θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ. 
Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου την 3η του μηνός Μαρτίου 
2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών) έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών). Επίσης δύναται να απο¬ 
σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, μέχρι και της 
προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας, στο 
πρωτόκολλο της Επιχείρησης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά 
ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρι¬ 
σμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατού- 
μενο αντικείμενο. 

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η 
οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικά 5.757,10 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε 
περίπτωση προσφοράς για επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ ή υλι¬ 
κά της ΟΜΑΔΑΣ Α, η εγγυητική θα αφορά το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ των προσφε- 
ρόμενων ΟΜΑΔΩΝ ή υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά 
με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κ.λπ., 
από την Υπηρεσία Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ (Παναγιώτης 
Γ ιώτας, Τσαμπίκα Ζούρδη), προσερχόμενοι όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2ο Χιλ. 
Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, 85100 Ρόδος (τηλ: 22410-45318 
και φαξ 22410-45329). 

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο¬ 
σελίδα της ΔΕΥΑΡ νννννν.άβγαΓ.ρΓ από όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν αχρεωστήτως. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν 
επαναλήψεών της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος 
υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Ρόδος, 3 Φεβρουάριου 2015 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 3807 

Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡ¬ 
ΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡ¬ 
ΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 590.238,39 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο περιλαμβάνει την κατηγορία Οικοδομικά με 
δαπάνη 478.098,15 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυ¬ 
πο Οικονομικής Προσφοράς κατόπιν αίτησης από τη 
Διεύθυνση Μελετών και Έργων του Δήμου Κορδελιού- 
Ευόσμου, οδός Μαιάνδρου 98, μέχρι και την Πέμπτη 
12/02/2015. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) είναι 
αναρτημένα σε μορφή ράί στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου: άΙΙρ://νννν\/ν.Ι<θΓάθΙίο- 
ονοεπιοε.ρΓ/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμ- 
βάνουν αντίγραφα των ανωτέρω τευχών φροντίζοντας 
για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β' λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Πληροφορίες για τη μελέτη και 
για τα τεύχη δημοπράτησης από τους: Τριανταφυλλίδη 
Δημήτριο και Θεοχάρη Χριστίνα, τηλ.: 2310 559253-4. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/ 2/2015 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:30 π.μ. - 12:00 π.μ. στο κτίριο της Διεύθυν¬ 
σης Μελετών και Έργων, οδός Μαιάνδρου αρ. 98, από 
την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασίας που ορίσθηκε με 
την υπ’ αριθμό: 42/2015 απόφαση της Οικονομικής Επι¬ 
τροπής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων 
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης πάνω 
σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν. 3669/2008. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: 

ι) με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ή έχοντας το Νομό 
Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην υπη¬ 
ρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για έργα Οικοδομικά και 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 


Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/ 
2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη- 
μοσίωνΈργων. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει 
το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του 
άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)) για διάστημα 
6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.562 ευρώ, και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης από τον Άξονα Προ¬ 
τεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρημα¬ 
τικότητα στην ΠΚΜ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» (ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, 

Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ06180017), και υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις. 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΣΥΜΙΝΑ ΚΑΛΟΥ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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